 Cerere de finantare INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE Se completeaza de catre Autoritatea de Management/Organismul intermediar Institutia Data inregistrarii Numele si prenumele persoanei care inregistreaza Numar de inregistrare Semnatura Numar cerere de proiecte TITLUL PROIECTULUI "Echipamente performante pentru cresterea capacitatii tehnice de productie" 1 1 Solicitant Denumirea firmei SC NATICOM SRL Numar de inregistrare la registrul comertului : J27/632/30 11 2000 Numar unic de inregistrare / CIF : RO 9576547 Unitate principala : Str Postavarului , nr 18 Cod postal : 350101 Adresa de e-mail : naticom@enaticom ro X Tipul solicitantului Societate Comerciala Societate cooperative Se completeaza tabelul corespunzator DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALA / COOPERATIVA Data infiintarii 2000 Numarul de angajati la data depunerii cererii de finantare 7 Anul n-1 Numarul de angajati Cifra de afaceri Active 7 569 340 lei 20 563 lei REPREZENTANTUL LEGAL Nume/prenume : POPESCU Natalia Functia : Administrator Numar mobil : 0730 356 338 Numar tel fix : 0233 623 614 Adresa de e-mail :naticom@enaticom ro PERSOANA DE CONTACT Nume/prenume : Functia : Administrator Numar mobil : 0730 356 338 Numar tel fix : 0233 623 614 Adresa de e-mail :naticom@enaticom ro BANCA Unitate / Sucursala : B C R Piatra Neamt Adresa : Piatra Neamt , str Lt Draghescu , nr 5 , judetul Neamt Cont : RO 56 RNCB28068 02835282800 FOND PRIMIT IN PREZENT SAU ANTERIRO DIN FONDURI PUBLICE A) Ati beneficiat de asistenta financiara nerambursabila din fonduri publice sau DA [ ] imprumutdin partea unei institutii financiare in ultimii trei ani? NU [X] B) Specificati daca pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare ati mai DA [ ] solicitat sprijin financiar din fonduri publice , inclusive fonduri U E NU [ X ] C) Specificati daca pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare ati mai DA [ ] beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice , inclusive fonduri U E, in ultimii 3 ani NU [X] 2 DESCRIEREA PROIECTULUI Titlul proiectului "Echipamente performante pentru cresterea capacitatii tehnice de productie" 2 1 AXA PRIORITARA A PROGRAMULUI OPERATIONAL SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL "CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE" AXA PRIORITARA 1 - "Un sistem inventiv si ecoeficient de productie" DOMENIUL DE INTERVENTIE 1 1 - "Inventii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor , in special a IMM" OPERATIUNEA a) - "Sprijin pentru consolidarea sectorului productive prin investitii tangibile si intangibile" SCHEMA DE AJUTOR DE STAT > "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productive prin investitii realizate de intreprinderi mici si mijlocii" > "Sprijin pentru consultant specifica si instruire specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea proiectului de investitii " 2 2 LOCATIA PROIECTULUI Romania ROMANIA Regiunea NORD-EST Judetul NEAMT Localitatea PIATRA NEAMT 2 3 DESCRIEREA PROIECTULUI 2 3 1 Codul CAEN pentru care se solicita finantarea nerambursabila 1072 2 3 2 Obiectivul proiectului Obiectivul proiectului il constituie achizitia de utilaje si echipamente modern , de mare productivitate , care conduce la crearea de noi locuri de munca Se are in vedere atingerea urmatoarelor obiective specific : - Cresterea volumului de productie prin utilaje si echipamente moderne si extinderea activitatii prin marirea punctelor de contact - Micsorarea considerabila a riscului de producere a accidentelor de munca , si implicit cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala - Crearea de noi locuri de munca (8 locuri) 2 1 3 Context Analiza SWOT a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est se prezinta dupa cum urmeaza Puncte tari Puncte slabe - Ponderea ridicata a salariatilor ce activeaza in IMM-uri si intreprinderi - Contributia ridicata si uniforma a microintreprinderilor in toate sectoarele de activitate exceptand sectorul energetic si cel de patiserie - Ponderi de 100% a investitiilor brute realizate de IMM-uri in domeniul hotelir si tranzactii imobiliare - Numarul de IMM-uri la 1000 de locuitori este cel mai redus comparative cu celelalte regiuni - CContributia cifrei de afaceri in domeniul industriei perlucratoare realizata de IMM-uri este insuficienta - Insuficienta cooperare intre universitati/institutii de cercetare si IMM-uri in vederea asigurarii transferului tehnologic si a dezvoltarii inovarii - Insuficienta dotare a IMM-uri cu utilaje si echipamente performante - Insuficienta participare a IMM-urilor la export - Maturitatea redusa a sectorului serviciilor de consultanta - Parteneriatul public-privat este slab dezvoltat Oportunitati Riscuri - Posibilitatea dezvoltarii mediului de afaceri ca rezultat al productiei de parcuri industrial - Deschiderea IMM-urilor fata de servicii si produse noi - Posibilitatea atragerii investitorilor straini prin imbunatatirea aspectului oraselor - Materii prime : material de constructii si lemn - Desele modificari legislative in domeniul fiscal - Infrastructura fizica in mediul rural si urban ine ficient dezvoltat, calitativ si cantitativ - Slaba competivitate a firmelor de profil din regiune cu cele din statele U E - Lipsa lichiditatilor , blocajul financiar - Grad redus de asociativitate a IMM-urilor din regiune - Pregatirea managerial redusa Esenta proiectului pentru obiectivul general al programului Pentru obiectivul general al programului , respective cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti , cu asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE , daca tinem cont de tipul firmei si al activitatii de productie ce o desfasoara se poate conchide relevant favorabila a finantarii nerambursabile Relevanta proiectului pentru obiectivele specific ale programului Obiectivele specific ale programului sunt relevante in acest proiect prin: - Dezvoltarea capacitatii de executie prin achizitia de utilaje modern in domeniu , ceea ce va permite: * Realizarea unei capacitati de distributie sporite * Consturi de fabricatie reduse * Raport calitate-pret optim - Realizarea de noi locuri de munca 2 1 4 Activitati previzionate a se realize Proiectul consta in achizitionarea de utilaje si echipamente pentru activitatea principal "Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patisserie " Previzionam ca aceasta activitate va fi realizata in 6 luni de le Semnarea Contractului de Finantare Activitatile proiectului cuprind : - Semnarea contractului de finantare intre beneficiar si MIMMCT , in calitate de autoritate de management pentru POS CCE prin OTIMMMCT Iasi, in calitate de organism intermediar intre POS CCE; - Realizarea promovarii potrivite si a publicitatii adecvate ale programului finantat cu fonduri de la Cominisia Europeana si din bugetul Romaniei (Conform manualului de identiate vizuala); - Aprobarea calendarului de organizare a achizitiilor de catre responsabilul legal al proiectului; - Elaborarea Documentatiei de atribuire privind prestarea de servicii si furnizarea de utilaje in vederea organizarii licitatiei , conform legislatiei; - Lansarea procedurilor de achizitie (anunt in presa conform OUG 34 / 2006) - Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor; - Primirea ofertelor pentru incheierea contractului; - Deschiderea si evaluarea ofertelor conform Documentatiei de atribuire; - Elaborarea procesului verbal de evaluare a ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare; - Comunicaea rezultatului licitatiei; - Rezolvarea eventualelor contestatii; - Elaborarea si semnarea contractului; - Derularea contractului in conformitate cu termenele stabilite; - Receptia , montajul si punerea in functiune /instalarea produselor furnizate - Selectarea , angajarea si instruirea personalului nou angajat; - Efectuarea de probe tehnologice conform cartilor tehnice si introducerea in procesul de productie in baza contractelor curente; - Efectuarea platilor in conformitate cu contractual de prestare servicii / furnizare (plati in avans sau finale); - Intocmirea rapoartelor tehnice de progres si financiare intermediare si finale, impreuna cu cererile de rambursare , insotite de un plan de actiune si un buget pentru fiecare urmatoare perioada de punere in aplicare a proiectului; - Realizarea inregistrarilor contabile separate si transparente ale implementarii proiectului ; - Realizarea promovarii potrivite si a publicatiei adecvate ale programului finantat cu fonduri ale Comisiei Europene si din Bugetul Romaniei (conform manualului de indentitate vizuala); - Inchiderea proiectului 2 1 5 Resurse material implicate in realizarea proiectului Beneficiarul : - Va pune la dispozitia consultantului toate informatiile si documentele necesare derularii proiectului; - Va asigura resursele financiare integrale(eligibile si neeligibile) pentru derularea in bune conditii a derularii proiectului , respective va contracta un credit integral in conditiile impuse de banca comerciala; - Va incheia in termen de 15 zile de la incheierea contractului de furnizare si presatre servicii , polita de asigurare pentru bunuri cesionata in favoarea Ol; - Va realize inregistrarile contabile separate si transparente ale implementarii proiectului - Va realize promovarea potrivita si a publicitatii adecvate ale programului finantat cu fonduri de la Comisia Europeana si din bugetul Romaniei(conform manualului de indentitate vizuala); 2 1 6 Rezultate anticipate Nr crt Activitate/subactivitati Rezultate Indicatori de evaluare Resurse implicate 1 Achizitia de echipamente si utilaje performante noi Dotarea cu mijloace fixe tangibile si intagibile Crestearea activelor unitatii cu 80 000 lei Cresterea productivitatii : 24 356 lei/angajat in 2008 la 44 147lei/angajat in 2009 Contributia proprie eligibila cu 50 000 lei cat si a celei neeligibile cu 23 438 lei Fonduri proprii pentru mentenabilitatea ciclului de productie Resurse umane : - Echipa manageriala - Angajatii directi productivi 2 Crearea de noi locuri de munca Angajarea si instruirea pentru noile echipamente a 8 persoane supraspecializate Contractele de munca incheiate si statele de plata Specialistii firmei si ai furnizorilor de echipamente 2 1 7 Potentialii beneficiari ai proiectului/grupul tinta cuantificat a) relevanta proiectului pentru grupurile tinta - Pentru firma solicitanta proiectul are o relevanta sporita motivate de scopul final respective dezvoltarea unei afaceri profitabile , de durata si de o crestere a cotei pe piata , dar si faptul ca in zona Piatra Neamt si in imprejurimi exista forta de munca disponibilizata - Realizarea unor produse diverse , cresterea exigentelor calitative impugn achizitia de echipamente performante ce permit cresterea nivelului calitativ si reducerea costurilor de executie Furnizorii in urma realizarii proiectului vor beneficia de : - Dezvoltarea unei piete sigure si constante a produselor lor; - Scaderea riscurilor de reducere a activitatii , de restructurare a fortei de munca; - Castigarea unui segment de piata caracterizat prin calitate si preturi concurentiale; - Promovarea investitiilor pentru introducerea unor tehnologii modern si performante pentru a putea raspunde raspunde cerintelor pietii concurentiale Clientii : relevanta deriva din : - Existenta unei cereri mari pe plan intern, care trebuie satisfacut; - Sprijinirea clientilor nostril pentru dezvoltarea afacerilor prin realizarea unor lucrari si servicii calitative si la preturi competitive; - Cresterea numarului de client pe plan local , regional Forta de munca : relevanta este evident prin reducerea excedentei fortei de munca existent in zona, noii angajati beneficiind de un loc de munca sigur , microclimate conform normelor de protectiei a muncii si remuneratie adecvata 2 2 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Managementul proiectului va fi realizat de catre o societate comerciala de consultant , in baza unui contract de prestare servicii, care a prestat si va presta activitati dupa cum urmeaza: Nr crt Serviciul de consultant Documente/activitati realizate si prestate 1 Servicii de realizare a documentatiei de finantare * Cerere de finantare * Plan de afaceri * Traduceri ale documentelor * Asistenta pentru aranjamente institutionale * Asistenta acordata Beneficiarului pentru realizarea si furnizarea documentelor justificative si anexa la cererea de finatare(documente de proprietate, acte legale, CV-uri, hotarari , certificate , avize , autorizatii , etc ) 2 Servicii de consultant pentru implementarea proiectului care a fost declarat finatabil * Asistenta pentru semnarea contractului cu institutia finatatoare * Coordonarea achizitiilor , intocmirea rapoartelor de achizitii * Realizarea rapoartelor tehnice si financiare, intermediare si finale * Intocmirea cererilor de plata * Consultant financiara si tehnica * Monitorizare si evaluare Consultantul va presta servicii conform procedurilor puse la dispozitie de catre finatatori si precizate in Ghidurile de finantare , in colaborare cu beneficiarul investitie Documentatiile se vor preda in forma si numarul de exemplare stabilite procedurile finantatorilor , la care se adauga un exemplar pentru beneficiar 2 3 DURATA PROIECTULUI Durata proiectului va fi de 6 luni de la data semnarii Contractului de Finantare 2 4 CALENDARUL ACTIVITATILOR Activitate De la Pana la Zi luna an zi luna an Realizarea promovarii potrivite si a publicitatii adecvate ale programului finantat cu fonduri de la Comisia Europeana si din bugetul Romaniei(conform Manualului de identitate vizuala); Aprobarea calendarului de organizare a achizitiilor de catre responsabilul legal al proiectului Ziua 1 Prima luna Anul 1 Ziua 7 Prima luna Anul 1 Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de furnizare si de prestare de servicii in vederea organizarii licitatiei, conform legislatiei Ziua 8 Prima luna Anul 1 Ziua 10 Prima luna Anul 1 Lansarea procedurilor de achizitie (anunt in presa conform OUG 34 / 2006) Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor; Ziua 10 Prima luna Anul 1 Ziua 25 Prima luna Anul 1 Primirea ofertelor pentru incheierea contractului; Deschiderea si evaluarea ofertelor conform Documentatiei de atribuire; Elaborarea procesului verbal de evaluare a ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare; Comunicaea rezultatului licitatiei; Rezolvarea eventualelor contestatii; Elaborarea si semnarea contractului Ziua 26 Prima luna Anul 1 Ziua 31 Prima luna Anul 1 Derularea contractului in conformitate cu termenele stabilite; Ziua 1 Luna a-2-a Anul 1 Ziua 30 Luna a-4-a Anul 1 Receptia , montajul si punerea in functiune /instalarea produselor furnizate Ziua 1 Luna a-4-a Anul 1 Ziua 30 Luna a-5-a Anul 1 Selectarea , angajarea si instruirea personalului nou angajat; Efectuarea de probe tehnologice conform cartilor tehnice si introducerea in procesul de productie in baza contractelor curente; Ziua 1 Luna a-6-a Anul 1 Ziua 15 Luna a-6-a Anul 1 Efectuarea platilor in conformitate cu contractual de prestare servicii / furnizare (plati in avans sau finale); Ziua 1 Luna a-2-a Anul 1 Ziua 15 Luna a-6-a Anul 1 Intocmirea rapoartelor tehnice de progres si financiare intermediare si finale, impreuna cu cererile de rambursare , insotite de un plan de actiune si un buget pentru fiecare urmatoare perioada de punere in aplicare a proiectului; Ziua 1 Luna a-2-a Anul 1 Ziua 30 Luna a-6-a Anul 1 Realizarea promovarii potrivite si a publicatiei adecvate ale programului finantat cu fonduri ale Comisiei Europene si din Bugetul Romaniei (conform manualului de indentitate vizuala); Ziua 15 Luna a-1-a Anul 1 Ziua 30 Luna a-6-a Anul 1 Inchiderea proiectului Ziua 30 Luna a-6-a Anul 1 Ziua 30 Luna a-6-a Anul 1 2 5 INDICATORI Indicatori Valoarea la inceputul perioadei de implementare Valoarea la sfarsitul perioadei de implementare Valoarea la sfarsitul perioadei de mentinere obligatorie a investitiei (3 ani) Realizare Active tangibile achizitionate pein proiect(buc) Active intangibile achizitionate prin proiect(buc) Rezultat Contributia proprie a beneficiarului Cresterea cifrei de afaceri (%) Numarul locurilor de munca create Numarul locurilor de munca mentinute 2 6 RELATIA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII/PROIECTE Tip Denumire Mod de relationare Program Strategie Cadru Strategic National de Referinta 2007-2013 Strategia de Dezvoltare Regionala N-E POS CEE Proiect PNDR 2007-2013 POS CEE 2007-2013 Prin prioritati, domenii de interventie , etc Alt document relevant la nivel national/regional 2 7 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Organizatia este platitoare de T V A ? DA [ X ] NU [ ] Exista activitati in cadrul proiectului pentru care solicitati finantarea conform prezentei cereri , pentru care organizatia este platitoare de TVA?Daca da, va 9576547 rugam sa prezentati codul platitor de TVA pentru activitatile desfasurate DA [X] NU[ ] 2 8 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Prin realizarea proiectului se va urmari imbunatatirea considerabila a conduitei financiare , contractual, comerciale si de management al firmei Totodata se va dezvolta , diversifica si imbunatati metodele de poublicitate folosite pentru toata gama de produse fabricate Planul de afaceri va fi folosit ca un instrument de planificare , conducere , urmarire , administrare a intregii activitati a firmei Societatea se va inregistra la Asociatia IMM-urilor si va actiona pentru imbunatatirea legislatiei care reglementeaza activitatea economica Luand in considerare indicatorii din Planul de afaceri se poate conchide : - Afacerea se va mentine singura - Reinvestirea profitului obtinut va duce la o dezvoltare sigura si de durata - Proiectul raspunde la necesitatile pietii, existand cerere suficienta cu potential de crestere substantial pentru produsele realizate - Activitatea va fi profitabila si creatoare de valoare adaugata , de unde rezulta ca dezvoltarea viitoare este certa si continua 2 9 IMPACTUL AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ASUPRA IMPLEMENTARII PROIECTULUI Ajutorul financiar nerambursabil pe care il solicitati va avea rolul sa : A) Accelereze implementarea proiectului DA [X] NU[ ] Va rugam sa detaliati Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, activitatea putand functiona la intrega capacitate intr-o perioada scurta , tinand cont de viitorii client , ceea ce va permite mentinerea structurii arganizationale si continuarea activitatii si nu vor exista modificari in structura asociatilor Asa cum s-a prevazut, intre obiectivele propuse se numara si cresterea cotei pe piata, strategia propusa fiind marirea productivitatii Aceasta va implica un volum mai mare a activitatilor si deci o structura de personal adecvata si un management eficient B) Este essential pentru implemetarea proiectului ? DA [ X] NU [ ] Va rugam sa detaliati Lipsa unor surse proprii suficiente dezvoltarii bazei tehnologice ar intarsia strategia de dezvoltare pe termen scurt si mediu , volumul financiar necesar fiind mare , raportat la exigentele de calitate, cantitate, respective calitate-pret Pe de alta parte cresterea segmentului de piata , mai ales pe export ar diminua sansele de dezvoltare a societatii precum si cel al mentinerii constant a angajatilor 2 10 INFORMARE SI PUBLICITATE Nr crt Activitate de informare si publicitate (va rugam descrieti pe scurt) Data estimata 1 Comunicat de presa, presa locala, dupa semnarea Contractului de Finantare Prima luna 2 Panou de informare la obiectiv , Piatra Neamt Prima luna 3 Autocolante pentru echipamente si instalatii A patra luna 4 Placa comemorativa permanenta la obiectiv, Piatra Neamt A sasea luna 5 Fotografii pe parcursul derularii proiectului Prima luna- a sasea luna 3 CONCORDANTA CU POLITICILE UE SI LEGISLATIA NATIONALA 3 1 DEZVOLTAREA DURABILA Luand in considerare indicatorii din Planul de Afaceri se poate conchide: - Afacerea se va mentine singura - Reinvestirea profitului obtinut va duce la o dezvoltare sigura si de durata - Proiectul raspunde la necesitatile pietii, existand cerere suficienta cu potential de crestere substantial pentru produsele realizate - Activitatea va fi profitabila si creatoare de valoare adaugata , de unde rezulta ca dezvoltarea viitoare este certa si continua 3 2 EGALITATE DE SANSE Prin aceasta investitie vor fi angajate 8 persoane Evidentiem faptul ca Sistemul de Management al calitatii ISO 9001:2001 si ISO 22000:2005 pe care societatea il are deja realizat si dupa care societatea isi conduce activitatea este prevazuta o procedura de angajare personal , in care se prevad aspect legate de discriminarea la angajare , respectiv discriminari bazate pe criteria de sex , apartenenta la grupuri minoritare , rasa , religie ,dizabilitati De asemenea nu exista discriminare nici in ceea ce priveste contractele de achizitii cu furnizorii de bunuri/servicii asa cum rezulta din procedura de achizitiilor, aspect prevazute in legislatia specifica achizitiilor 3 3 ACHIZITII ACHIZITII DEMARATE/EFECTUATE PANA LA DEPUNEREA CERERII DE FINATARE Nr crt Obiectul contractului/Acordu cadru pentru realizarea proiectului Valoarea reala (euro si lei) Procedura aplicata Data inceperii procedurii Data finalizarii procedurii Stadiul procedurii 1 - - - - - ACHIZITII PRECONIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINATARE Nr crt Obiectul contractului/Acordului cadru pentru realizarea proiectului Valoarea estimata(lei si euro) Procedura aplicata Data estimata pentru inceperea procedurii* Data estimata pentru finalizarea procedurii* 1 Contractul de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului 2 000/547,68 Norme interne de achizitie Prima luna Prima luna 2 Contracte de furnizare bunuri: mijloace fixe tangibile si intangibile 18 000/4 929,08 Cerere de oferta A doua luna A sasea luna * Se va completa cu nr lunii(ex A treia luna) de la semnarea acordului de finantare * 1 euro =4 3 4 BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANTARE 4 1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALA Nr crt Denumirea cheltuielilor* Valoarea totala a cheltuielilor cu TVA(lei) Valoarea totala eligibila a cheltuielii(lei) Finantare nerambursabila Contributia proprie Prevederile legale Procentul Valoarea finantarii nerambursabile La valoarea eligibila a cheltuielii Cheltuieli conexe si neeligibile 0 1 2=3+8 3=6+7 4 5 6 7 8 1 Mijloace fixe -tangibile 1 Cuptor electric de patiserie nou - buc 1 2 Malaxor cu cuva 40 l - 1 buc 3 Masina pentru turat aluatul - 1 buc 4 Mixer planetar - 1 buc 5 Echipament frigorific 6 Echipament de aer conditionat 7 Mobilier de lucru 8 Amenajari interioare 109 544 94 947 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 58 428 36 518 14 598 2 Consultanta pentru pregatirea proiectului 12 819 9 168 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 7 668 1 500 3 651 3 Consultanta pentru implementarea proiectului 12 819 9 168 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 7 668 1 500 3 651 4 Instruire specializata - 5 Alte cheltuieli - 6 Total 135 182 113 283 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 73 764 39 518 27 300 4 2 SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI Nr crt Surse de finantare Valoarea I Valoarea totala a proiectului 135 182 Ii Valoarea neeligibila a proiectului 27 300 Iii Valoarea eligibila a proiectului 113 283 1 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 73 764 2 Contributia solicitantului 39 518 2 1 Contributia in numerar - 2 2 Contributia prin imprumut 39 518 5 DOCUMENTELE SI DECLARATIA DE CERTIFICARE A APLICATIEI 5 1 Lista documentelor ce insotesc cererea de finantare 1 Actul de imputernicire a persoanei care semneaza cererea de finantare, in original , conform hotararii AGA de aprobare a proiectului(daca este cazul) 2 Hotararea Adunarii Generae a actionarilor/membrilor cooperatori/consiliul de administratie,de Aprobare a proiectului si cheltuielilor legate de proiect in original 3 Certificatul constatator in original emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Unde isi are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii cererii de finantare , care sa Mentioneze obligatoriu:datele de identificare, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali ai Societati, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare,situatia juridica a societatii, sediile secundare si puncte de lucru 4 Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat eliberat de Administratia Finantelor Publice , in original, pentru sediul social si toate punctele de lucru care au CIF si mentionate in certificatul constatator 5 Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetele locale eliberate de Directia de taxe si impozite locale , in original pentru sediul social si toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator 6 Bilantul contabil depus si inregistrat la Directia generala a Finantelor Publice Inclusiv Contul de profit si pierderi si Datele informative pentru exercitiul financiar precedent in fotocopie 7 Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului in original 8 Cazierul fiscal al societatii in original 9 Cerificate privind implementarea sistemelor de calitate in fotocopie certificata de solicitant 10 Declaratie de eligibilitate 11 Declaratie de angajament 12 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM 13 Planul de afaceri 14 Declaratia pe propria raspundere 5 2 DECLARATIE Confirm ca informatiile incluse in aceasta cerere si detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte si asistenta financiara pe care o solicit este necesara derularii proiectului conform descrierii De asemenea , confirm ca nu am luat la cunsotinta de nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat Inteleg ca daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate , inclusiv aceasta sectiune, ar putea fi respinsa Prezenta cerere a fost completata in conformitate cu prevederile art 292 din Codul Penal cu privire la fals in declaratii DATA 30 11 2010 Functia ocupata in organizatie : Administrator Nume si Prenume(litere mari de tipar) : Popescu Natalia Semnatura si stampila : 6 DOCUMENTE CONTINUTE IN CEREREA DE FINANTARE - FORMULARE Formular A - Rezumatul proiectului Formular B - Declaratia de eligibilitate Formular C - Declaratia de angajament Formular D - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM Formular E -Planul de afaceri Formular F - Curriculum vitae Formular G - Opisul Cererii de finantare Formular A REZUMATUL PROIECTULUI I TITLUL PROIECTULUI "Echipamente performante pentru cresterea capacitatii tehnice de productie" II SOLICITANTUL Denumirea firmei SC NATICOM SRL Numar de inregistrare la registrul comertului : J27/632/30 11 200 Numar unic de inregistrare / CIF : RO 9576547 Unitate principala : Str Postavarului , nr 18 Cod postal : 610101 Adresa de e-mail : naticom@enaticom ro III LOCALIZAREA PROIECTULUI Romania ROMANIA Regiunea NORD-EST Judetul NEAMT Localitatea PIATRA NEAMT IV VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALA Nr crt Denumirea cheltuielilor* Valoarea totala a cheltuielilor cu TVA(lei) Valoarea totala eligibila a cheltuielii(lei) Finantare nerambursabila Contributia proprie Prevederile legale Procentul Valoarea finantarii nerambursabile La valoarea eligibila a cheltuielii Cheltuieli conexe si neeligibile 0 1 2=3+8 3=6+7 4 5 6 7 8 1 Mijloace fixe -tangibile 1 Cuptor electric de patiserie nou - buc 1 2 Malaxor cu cuva 40 l - 1 buc 3 Masina pentru turat aluatul - 1 buc 4 Mixer planetar - 1 buc 5 Echipament frigorific 6 Echipament de aer conditionat 7 Mobilier de lucru 8 Amenajari interioare 109 544 94 947 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 58 428 36 518 14 598 2 Consultanta pentru pregatirea proiectului 12 819 9 168 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 7 668 1 500 3 651 3 Consultanta pentru implementarea proiectului 12 819 9 168 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 7 668 1 500 3 651 4 Instruire specializata - 5 Alte cheltuieli - 6 Total 135 182 113 283 HG 759/2007 Ordin 477/20 02 2008 70 73 764 39 518 27 300 SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI Nr crt Surse de finantare Valoarea I Valoarea totala a proiectului 135 182 Ii Valoarea neeligibila a proiectului 27 300 Iii Valoarea eligibila a proiectului 113 283 1 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 73 764 2 Contributia solicitantului 39 518 2 1 Contributia in numerar - 2 2 Contributia prin imprumut 39 518 V OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul general al proiectului il cresterea productivitatii intreprinderii cu 35 7% Se are in vedere atingerea unrmatoarelor obiective specific : - Cresterea volumului de productie prin utilaje si echipamente moderne si extinderea activitatii prin marirea punctelor de contact - Micsorarea considerabila a riscului de producere a accidentelor de munca , si implicit cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala - Crearea de noi locuri de munca (8 locuri) VI ACTIVITATILE PROIECTULUI Proiectul consta in achizitionarea de utilaje si echipamente pentru activitatea principal "Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patisserie " Previzionam ca aceasta activitate va fi realizata in 6 luni de le Semnarea Contractului de Finantare Activitatile proiectului cuprind : - Semnarea contractului de finantare intre beneficiar si MIMMCT , in calitate de autoritate de management pentru POS CCE prin OTIMMMCT Iasi, in calitate de organism intermediar intre POS CCE; - Realizarea promovarii potrivite si a publicitatii adecvate ale programului finantat cu fonduri de la Cominisia Europeana si din bugetul Romaniei (Conform manualului de identiate vizuala); - Aprobarea calendarului de organizare a achizitiilor de catre responsabilul legal al proiectului; - Elaborarea Documentatiei de atribuire privind prestarea de servicii si furnizarea de utilaje in vederea organizarii licitatiei , conform legislatiei; - Lansarea procedurilor de achizitie (anunt in presa conform OUG 34 / 2006) - Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor; - Primirea ofertelor pentru incheierea contractului; - Deschiderea si evaluarea ofertelor conform Documentatiei de atribuire; - Elaborarea procesului verbal de evaluare a ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare; - Comunicaea rezultatului licitatiei; - Rezolvarea eventualelor contestatii; - Elaborarea si semnarea contractului; - Derularea contractului in conformitate cu termenele stabilite; - Receptia , montajul si punerea in functiune /instalarea produselor furnizate - Selectarea , angajarea si instruirea personalului nou angajat; - Efectuarea de probe tehnologice conform cartilor tehnice si introducerea in procesul de productie in baza contractelor curente; - Efectuarea platilor in conformitate cu contractual de prestare servicii / furnizare (plati in avans sau finale); - Intocmirea rapoartelor tehnice de progres si financiare intermediare si finale, impreuna cu cererile de rambursare , insotite de un plan de actiune si un buget pentru fiecare urmatoare perioada de punere in aplicare a proiectului; - Realizarea inregistrarilor contabile separate si transparente ale implementarii proiectului ; - Realizarea promovarii potrivite si a publicatiei adecvate ale programului finantat cu fonduri ale Comisiei Europene si din Bugetul Romaniei (conform manualului de indentitate vizuala); Inchiderea proiectului VII DURATA PROIECTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE Durata de implementare a proiectului va fi de 6 luni de la data semnarii Contractului de Finantare VII REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI Nr crt Activitate/subactivitate Rezultate Indicatori de evaluare Resurse implicate 1 Achizitia de echipamente si utilaje performante noi -dotarea cu mijloace fize tangibile -Cresterea activelor unitatii cu 94 947 -Cresterea productivitatii cu 35,7 % 1)Contributia proprie(eligibila) cu 36 518 si a celei neeligibile cu 14 598 2)Fonduri proprii pentru mentenabilitatea ciclului de productie 3)Resurse umane: - echipa managerial - angajatii direct productivi 2 Crearea de noi locuri de munca -angajarea si instruirea pentru noile echipamente a 8 persoane supraspecializate -Contractele de munca incheiate si situatiile de plata -Specialistii firmei si ai furnizorilor de echipamente Data 30 11 2010 Nume si prenume Popescu Natalia Semnatura si Stampila FORMULAR B DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnata Popescu Natalia, posesor al CI seria NT nr 180576, eliberat de politia Piatra Neamt, CNP 2701012170348 , in calitate de Administrator al S C NATICOM S R L, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria raspundere ca: o SC NATICOM SRL depune Cererea de finantare, din care aceasta declaratie face parte integranta, in cadrul POS CEE 2007-2013 o SC NATICOM SRL nu se afla in nici una din situatiile de mai jos : a) este in stare de insolventa, conform Legii nr 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare b) este in stare de faliment sau lichidare, are afacerile condiuse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la lit b) d) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, pentru sediul social si toate punctele de lucru conform CIF si sunt mentionate in certificatul constatator in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania e) nu si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetele locale pentru sediul social si toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator f) este declarata intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru indeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitie sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene g) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost inca executat h) impotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost executat i) este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene NR c 244/01 01 2004 o nu am suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat(res judicata) o nu am fost subiectul unei judecati de tipul res judicata pentru frauda , coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene o Activitati propuse in cadrul proiectului nu au beneficiat , in ultimii 3 ani si nu beneficiaza in prezent de finantare publica o Implementarea proiectului nu implica delocalizarea dintr-un alt stat al UE Data 30 11 2010 Semnatura si stampila FORMULAR C DECLARATIE DE ANGAJAMENT Subsemnata Popescu Natalia, posesor al CI seria NT nr 180576, eliberat de politia Piatra Neamt, CNP 2701012170348 , in calitate de Administrator al S C NATICOM S R L, Solicitant de finantare pentru realizarea proiectului "Echipamente performante pentru cresterea capacitatii tehnice de productie" Pentru care am depus prezenta Cerere de finantare ma angajez: o Sa furnizez contributia proprie ce imi revine din costurile eligibile aferente proiectului o Sa finantez toate costurile neeligibile (inclusive costurile conexe) aferente proiectului o Sa nu pun ipoteca, sa nu gajez pentru un imprumut sau orice forma de instrainare provizorie a oricarui bun mentionat in cererea de finantare ca facand parte din proiect si care face parte din contractual de finantare semnat o Sa asigur resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural o Sa mentin proprietatea facilitatilor modernizate si natura activitatii poentru care s-a acordat finantarea, pe o perioada de cel putin 3 ani dupadarea in exploatare sis a asigur exploatarea si intretinerea in aceasta perioada o Sa nu instrainez, inchiriez, gajez bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin POS CEE , pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului o Sa respect, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, achizitiilor publice, ajutor de stat, si prevederilor de informare/publicitate Data 30 11 2010 Semnarea si stampila FORMULAR D DECLARATIE privind incadrarea intreprinderii in categoriaintreprinderilor mici si mijlocii I Date de identificare a intreprinderii Denumirea intreprinderii SC NATICOM SRL Adresa sediului social Str Postavarului , nr 18 Cod unic de inregistrare RO 9576547 Numele si functia Popescu Natalia - Administrator (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent II Tipul intreprinderii Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: [X ] Intreprindere autonoma In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante Se va completa doar declaratia, fara anexa nr 2 [ ] Intreprindere partenera Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie [ ] Intreprindere legata Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie III Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1) 30 06 2009 Exercitiul financiar de referinta2) Numarul mediu anualde salariati Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) 17 569 340 20 563 Important: Precizati daca, fata de exercitiul [x ] Nu financiar anterior, datele financiare au [ ] Da (in acest caz se va completa si se va inregistrat modificari care determina incadrarea atasa o declaratie referitoare la exercitiul intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv financiar anterior) micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare) Semnatura (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea Data intocmirii 30 11 2010 Semnatura PLAN DE AFACERI Capitolul I - Definirea obiectivului, a coordonatelor juridice si comerciale ale afacerii 1 Domeniul de activitate al afacerii propuse 2 Obiective 3 Piata si clientela 4 Produsele si serviciile 5 Segmentul de piata Capitolul II - Organizare si conducere 1 Procesul de productie 2 Conducerea 3 Personalul Capitolul III - Previziuni financiare 1 Necesarul de finantare 2 Venituri previzionate 3 Cheltuieli de productie PLAN DE AFACERI 1 Domeniul de activitate al afacerii propuse S C NATICOM SRL , cu un capital subscris de 22 000 lei a fost infiintata în 30 noiembrie 2000 si este inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul RO 9979547 Firma are sediul in Piatra Neamt Str 1 Decembrie 1918, numarul 18/4 si este proprietatea unui singur asociat Firma are ca obiect principal de activitatea obtinerea de produse de panificatie si vanzarea acestora prin intermediul magazinelor proprii In primul an de functionare, brutaria a avut urmatoarele rezultate financiare: o cifra de afaceri medie de 40 000 lei lunar, o rata a profitului brut lunar de 15%, rata lichiditatii este foarte buna Firma a contractat un credit comercial pe termen scurt care a fost integral rambursat în anul 2003, iar in prezent nu are nici un credit în derulare Pentru a reinvesti profitul acumulat în acesti 3 ani de activitate, intentionam sa dezvoltam activitatea firmei în domeniul obtinerii de produse de panificatie Ne propunem - in prima etapa - sa obtinem un contract care sa presupuna aprovizionarea cu paine si alte produse de panificatie a taberelor din Ceahla si Durau In a doua etapa intentionam sa extindem activitatea productiva în domeniul realizarii produselor de patiserie Consideram ca aceasta afacere are reale sanse de reusita deoarece exista o cerere in crestere pentru produsele pe care le vom oferi, pozitia geografica asigura o baza larga de aprovizionare cu materii prime si exista posibilitati de desfacere ridicate datorita retelei relativ limitate de asemenea produse in zona 2 Obiective Ne propunem ca dupa obtinerea acestui contract: * Sa marim productia de paine pentru a satisface necesarul dorit * Sa ne cream o clientela stabila * Sa atingem un grad de utilizare a capacitatii de productie de 75% * Sa realizam o cifra de afaceri lunara de circa 60 000 lei si un profit brut de 25 000 lei Incepand din al doilea an al realizarii contractului ne propunem: * Sa largim volumul activitatii ajungand la un grad de utilizare a capacitatii de productie de 95% * Sa atingem o cifra de afaceri de circa 75 000 lei si un profit brut de 35 000 lei pe luna In a doua etapa a proiectului, incepand cu al treilea an, ne propunem extinderea afacerii, prin înfiintarea unei patiserii în incita taberei Durau Aceasta etapa urmeaza a fi analizata în functie de volumul acumularilor realizate în prima etapa 3 Piata si clientela Clientela pe care o vizam se împarte în 3 categorii: A vechii clienti ai brutariei existente în Piatra Neamt, datorita pozitiei strategice a brutariei si a calitatii ridicate a produselor precum si atragerea de noi clienti; B organizatorii taberei pe baza contractului semnat, pentru aprovizionarea pe timpul desfasurarii taberelor; C turistii care devin clientii patiseriei; 4 Produsele si serviciile Produsul principal care va fi oferit este pâinea Un alt produs ce poate fi oferit este pâinea integrala Ca produse secundare vor fi obtinute produsele de patiserie Preturile practicate în prezent pentru aceste produse sunt urmatoarele : - pâine alba 0 40 lei/buc - chifle 0 15 lei/buc - pâine integrala 0 75 lei/buc - franzela 0 30 lei/buc - pâine taraneasca 0 70 lei/buc - placinta cu brânza 0 50 lei/buc - strudel 0 50 lei/buc - cozonac 2 lei/buc - cornulete 4,5 lei/kg - covrigi 0 20 lei/buc - pateuri 8 lei/kg - saleuri 4,5 lei/kg Important pentru ca produsele noastre sa aiba vânzare sigura este ca acestea sa aiba proprietati bune de panificatie, faina folosita sa aiba un procent redus de cenusa (sa fie alba) si sa fie pastrata în conditii corespunzatoare de umiditate Întrucât pâinea reprezinta un produs de baza în alimentatie, este de presupus ca în viitor consumul nu va scadea, dimpotriva, va creste, pe masura cresterii populatiei si diversificarii productiei de panificatie Serviciile prestate vor consta în producerea si livrarea produselor solicitate de client în cantitatea si calitatea dorita de acesta Deoarece desfacerea produselor va fi asigurata în special turistilor din tabara, nu consideram necesara o campanie de promovare larga În ceea ce priveste amplasamentul patiseriei, consideram ca aceasta are un vad destul de bun si este destul de cunoscuta, deci nu este necesara o reclama suplimentara Consideram ca cea mai buna forma reclama va fi asigurarea unei calitati superioare a produselor comercializate si mentinerea promptitudinii în prestarea serviciilor de livrare 5 Segmentul de piata Brutaria este situata în Piatra Neamt, la intersectia strazilor 1 Decembrie 1918 cu Unirii, la 50 m de Scoala nr 4 O serie de turisti dintr-o tabara reprezinta 1000 persoane pentru 10 zile Tinând cont ca fiecare din cele 2 tabere dispune de 1000 locuri, printr-un calcul simplu reiese ca o persoana pe o perioada de 1 luna consuma aproximativ 20 de pâini Capacitatea taberei fiind de 1000 persoane, rezulta ca în cele doua tabere se vor consuma 40 000 pâini 2 tabere x 20 pâini/luna x 1000 persoane = 40 000 pâini 40000 pâini x 0 40 lei/buc = 16 000 lei obtinuti pe luna Patiseria situata în cadrul taberei realizeaza venituri din vânzari în valoare de circa 5 000 lei/zi Brutaria situata în Piatra Neamt obtine venituri în valoare de 1500 lei/zi din vânzarea produselor de panificatie 5 000 lei/zi x 30 zile = 150 000 lei/luna 15 00 lei/zi x 30 zile = 450 00 lei/luna Tabara functioneaza 3 luni vara si 1 luna iarna Brutaria functioneaza pe tot parcursul anului (16 000 lei/luna + 1500 lei/luna) x 4 luni + 45 000 lei/luna x 12 luni = 610 000 lei /an Capitolul II - Organizare si conducere 1 Procesul de productie Ciclul de productie consta în urmatoarele etape : - achizitionare faina alba; - achizitionare faina de secara; - achizitionare drojdie; - preparare aluat; - coacere pâine; - ambalare în pungi pâine de secara; - ambalare în lazi de plastic a restului de produse; - livrare Stocul de faina necesar pentru asigurarea ritmicitatii productiei va trebui sa acopere capacitatea de productie pentru 10 zile este de 40 t faina Livrarea se face de catre firma noastra, cu ajutorul a 2 autoturisme Utilajul necesar efectuarii pâinii este constituit din : - malaxor; - cuptor; - banda rulanta; - masa; - cântar 2 Conducerea Firma va fi condusa de un administrator Administratorul va coordona întreaga activitate, va angaja si va controla personalul, se va ocupa direct de problemele de productie, precum si de contractare pentru aprovizionare si desfacere 3 Personalul Personalul angajat este constituit din 4 brutari, 1 vânzatori, 2 soferi, 1 contabil Personalul va fi selectat, instruit si testat la locul de munca Cu fiecare va fi încheiat un contract de munca separat Capitolul III - Previziuni financiare 1 Necesarul de finantare Apreciem ca întreaga investitie necesita un fond de 113 282 lei, din care 39 518 proveniti din resurse proprii 2 Venituri previzionate a fi obtinute din contractul încheiat cu cele 2 tabere Estimam ca vom obtine un venit de circa 104 400 lei la un grad de utilizare a capacitatii de productie de 100% În calcule am luat însa în consideratie un grad de acoperire a capacitatii de productie de numai 75% pentru primul an si de 95% pentru urmatorii ani În estimarea veniturilor am pornit de la urmatoarele date: * Regim de lucru: - 8 ore pe zi; - 120 zile pe an * Capacitatea de productie nominala: 2000 pâini pe zi * Pret de vânzare: - pâine alba 0 40 lei; - pâine de secara 0 75 lei Pentru simplificare în estimarea veniturilor am luat în considerare numai productia de pâine alba si pâine de secara care vor reprezenta 75% din volumul fizic de produse de panificatie obtinute Volumul vânzarilor : - pâine alba: 1800 buc x 0 40lei/buc = 720 lei/zi - pâine secara: 200 buc x 0 75 lei/buc = 150 lei/zi Total: 870 lei/zi 870 lei x 120zile =104 400 lei în cele 4 luni de functionare ale taberelor 3 Cheltuieli de productie Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus mentionate vom cheltui o suma de circa 709 197 lei la o capacitate de productie de 100% În estimarea cheltuielilor de productie am inclus urmatoarele: - achizitie faina pentru 75% din capacitatea nominala de prelucrare Faina achizitionata de la producator individual sau asociati 250 kg/zi x 120 zile x 75% x 2 lei/kg = 450 000 lei - salariile directe: * 4 brutari x 300 lei /luna x 4 luni = 48 000 lei * 1 soferi x 250 lei/luna x 4 luni=1000 lei * 1 vânzator x200 lei/luna x 4 luni = 800 lei Total : 75 000 CAS, somaj, sanatate etc = 35,33% x 75 000 000 = 26 850 Total salarii directe : 76 000 000 + 26 850 800 = 102 850 lei - salarii indirecte: * 1 contabil x 350 lei/luna x 4 luni = 14 000 lei CAS, somaj, sanatate etc = 35,33 % x 14 000 = 4 946 Total salarii indirecte : 14 000+ 4 946 = 18 946 lei - utilitati: * energie electrica necesara pentru productie si iluminat 20 kW/ora x 8 ore/zi x 120 zile/an x 0 20 lei/Kw = 38 400 lei * apa si canalizare : cca 200lei Total utilitati : 38 400 + 2 000 = 40 400lei - cheltuieli desfacere transport * 250 curse x 10 lei = 25 000 lei - alte cheltuieli: * reparatii, întretinere si piese de schimb : 1500 lei * cheltuieli administrative : 2200 lei * asigurari : 7% x valoarea asigurata = 2000 lei * amortizare liniara : 1500 lei Total alte cheltuieli : 7200 lei TOTAL CHELTUIELI : 709 197 lei PROFIT PREVIZIONAT: 104 400 - 709 197= 334 800lei / 4 luni Am prevazut ca întregul profit sa fie reinvestit, acesta reprezentând înca o rezerva pentru dezvoltarea activitatii Indicatorii financiari ai investitei prefigureaza o situatie financiara favorabila, care ne permite sa consideram proiectul fezabil si profitabil Indicatori financiari ai investitiei SC NATICOM SRL Indicatori financiari An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Indicatori de profitabilitate : Rata rentabilitatii nete 8,26 12,16 13,55 14,94 16,33 Serviciul datoriei 1,98 2,44 2,94 3,71 5,01 Punctul critic al vânzarilor 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 Indicatori de lichiditate : Rata curenta a lichiditatii 1,18 3,01 6,04 11,34 22,16 Rata rapida a lichiditatii 0,93 2,69 5,64 10,82 21,40 Indicatori de creditare : Rata de acoperire a dobânzii 4,32 6,51 8,61 13,29 32,96 Indicatorii investitei : Rata de recuperare a investitiei 93,87% X X X X Rata interna de rentabilitate financiara 65,06% X X X X Valoarea neta actualizata 4,144 X X X X EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONAL INFORMATION Name POPESCU NATALIA Address Str Gavril Galinescu , nr 4/8 Telephone 0744 356 338 Fax 0233 22 33 99 E-mail naticom@enaticom ro Nationality romana Date of birth 12 10 1970 WORK EXPERIENCE • Dates (from - to) - • Name and address of employer • Type of business or sector • Occupation or position held • Main activities and responsibilities EDUCATION AND TRAINING • Dates (from - to) Liceul Grigore Moisil - Galati Facultatea de Stiinte Agricole , Industrie alimentara si Protectia Mediului "Lucian Blaga"-Sibiu Specializarea - Industrie alimentara • Name and type of organisation providing education and training • Principal subjects/occupational skills covered • Title of qualification awarded • Level in national classification (if appropriate) PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas MOTHER TONGUE ROMANA OTHER LANGUAGES ENGLEZA, FRANCEZA • Reading skills EXCELENT • Writing skills EXCELENT • Verbal skills BASIC SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES Living and working with other people, in multicultural environments, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), etc - ORGANISATIONAL SKILLS AND COMPETENCES Coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc - ADDITIONAL INFORMATION - ANNEXES 